BIM 技术 在 运河 宿迁 港 项 目 中 的 应 用 
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摘要 : 以 江苏 宿迁 港 及 仓储 一 期 工程 项 目 为 依托 ， 结 合 设计 要 求 高 、 方 案 复 杂 、 
时 间 紧 张 、 绿 色 施 工 的 特点 ， 针 对 传统 施工 所 遇 到 的 问题 ， 利 用 BIM (建筑 信息 


模型 ) 技术 ， 在 现场 大 量 使 用 高 新 信息 化 施工 技术 ， 实 现 复 杂工 程 可 视 化， 进行 
参数 化 建 模 ， 利 用 虚拟 三 维 模型 模拟 施工 ， 发 现 问题 及 时 调整 ;得 到 最 准确 的 工 
程 基础 数据 , 能 够 对 全 过 程 实现 造价 管理 ; 工程 数据 在 全 过 程 被 共享 和 重复 利用 ; 


全 力 保 证 工程 满足 绿色 建筑 评价 要 求 。 结合 宿迁 港 项 目 , 进一步 研究 了 BIM 技术 
在 施工 阶段 的 具体 应 用 ， 包 括 深化 设计 应 用 、 可 视 化 技术 、 与 高 科技 技术 结合 、 


5D 技术 等 。 
Kei: 建筑 信息 模型 技术 ， 可 视 化 技术 ，5D 
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9_ 前 言 


进入 21 世纪 以 来 , 建筑 行业 一 直 是 我 国 国民 经 济 的 支柱 产业 之 一 ， 近 年来， 


相关 国家 政策 的 实施 无 疑 是 给 建筑 业 提 供 了 更 大 的 发 展 机 遇 。 目前 , 建设 项 目 深 
化 设计 要 求 越 来 越 高 ， 建 设 方 案 越 来 越 复杂 ， 工 期 越 来 越 紧张 ， 采 用 传统 模式 进 


行 信息 沟通 和 管理 已 不 能 满足 要 求 ， 一 种 便捷 高 效 的 管理 理念 应 运 而 生 "”。 
BIM 技术 (Building Information Modelling， 建 筑 信息 模型 ) 是 一 种 多 维 的 模 
型 信息 集成 技术 ， 提 供 了 先进 的 管理 理念 "7 ， 通 过 BIM 专项 管理 平台 能 够 实现 
三 维 的 信息 传递 与 共享 。 在 传统 模式 下 ， 发 生 索 赔 与 争议 事件 的 主要 原因 是 信息 
错误 传达 和 不 完备 ，BIM 技术 的 信息 管理 能 够 从 源头 上 有 效 避 免 此 类 事件 的 发 


生 。BIM 技术 创建 了 包含 建筑 工程 项 目 设 计 、 施 工 、 管 理 


相关 信息 的 建筑 、 结构 D 
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BIM 技术 为 实现 设计 施 


工 一 体 化 提供 了 清晰 的 解雇 思路、 先进 的 技术 平台 ， 同 时 ， 有 望 解决 目前 建筑 工 
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图 2 BIM 应 用 技术 路 线 图 


2 BIM 技术 在 项 目 中 的 具体 应 用 
2. 1 基于 BIM 的 参数 化 建 模 
在 对 项 目 进行 BIM 建 模 之 前 ， 首 先 需要 建立 的 是 参数 化 构件 族 库 。 在 运河 宿 


迁 港 项 目 中 , 存在 大 量 构件 的 类 型 及 参数 类 别 是 相似 的 ,考虑 到 要 避免 因 图 纸 变 
更 和 工程 改动 而 可 能 造成 的 整个 项 目 模型 的 修改 和 调整 , 同时 要 考虑 到 进度 控制 
和 成 本 控制 ， 建 模 过 程 中 ， 运 河 宿 迁 港 项 目 基于 BIM 技术 的 参数 化 特征 ， 建 立 起 
参数 化 构件 族 库 ,该 族 库 支持 实时 快捷 修改 , 如果 对 族 库 中 茶 类 型 构件 参数 进行 
修改 , 这 些 修改 将 应 用 于 该 类 型 的 所 有 图 元 实例 ， 从 而 实现 数据 库 和 模型 的 双向 
链接 。 
在 BIM 实施 过 程 中 ,考虑 到 运河 宿迁 港 项 目的 需求 ,制定 出 标准 化 族 库 ， 收 
入 尺寸 、 材 质 、 密 度 、 造 价 等 参数 化 数据 ， 同 时 开发 了 关于 本 项 目的 专项 族 库 ， 
含 系统 族 、 标 准 构件 族 、 内 建 族 。 在 本 项 目 中 应 用 参数 化 族 库 ， 接 下 来 查询 、 
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修改 等 工作 可 以 直接 调 取 组 库 数 据 , 根据 实际 情况 进行 操作 ,能够 大 幅 提升 工作 
效率 。 参 数 化 族 库 的 建立 在 运河 宿迁 港 项 目 中 发 挥 了 很 好 的 作用 " 。 

运河 宿迁 港 项 目 应 用 的 软件 是 Autodesk 公司 的 Revit 软件 , 采用 三 步 进 行 建 
Ba: 首先 识别 CAD 施工 图 纸 ， 大 概 了 解 建筑 结构 和 管线 设备 结构 ， 其 次 熟悉 广 
联 达 建 模 标准 ;最 后 将 CAD 文件 导入 Revit 软件 ， 利 用 Revit 中 的 三 维 模型 构件 ， 
根据 施工 图 纸 中 的 轴 网 、 标 高 等 信息 ,， 延 三 维 图 形 分 布 进行 建 模 ， 对 于 三 维 构件 
中 不 全 面 的 部 分 , 建 模 人 员 需 要 自行 绘制 相应 族 文件 。 运河 宿迁 港 项 目 中 建立 的 
参数 化 模型 如 图 3 所 示 。 


(a) 1 号 楼 建筑 模型 (b)2 号 楼 建筑 模型 


(e) 1 号 楼 给 排水 模型 (f) 2 号 楼 给 排水 模型 
图 3 参数 化 族 库 建 立 


2. 2 基于 BIM 的 深化 设计 应 用 

施工 过 程 中 的 设计 变更 会 直接 影响 工期 和 造价 ， 若 在 变更 过 程 中 管理 不 善 ， 
进度 目标 、 费 用 目标 将 无 法 保证 。BIM 深化 设计 应 用 可 以 从 源头 上 减少 变更 的 发 
生 ， 从 而 改变 这 一 局 面 。 本 项 目 采 用 可 视 化 建筑 信息 模型 使 形成 施工 图 前 完善 修 
改 工 作 , 设计 师 通 过 三 维 设计 能 够 更 加 直观 的 发 现 设计 中 不 完善 之 处 , 在 交付 设 
计 成 果 前 修改 设计 错误 ， 从 而 减少 后 续 的 设计 变更 。 即 使 在 施工 期 间 发 生 设计 变 
更 ， 采 用 BIM 技术 也 能 够 对 设计 变更 进行 有 效 管理 和 动态 控制 。 

针对 运河 宿迁 港 项 目的 复杂 性 , 运用 BIM 技术 进行 建 模 与 整合 , 根据 检测 任 
务 需 要 ， 选 择 待 检 模型 ， 利 用 BIM 模型 的 三 维 可 视 化 进行 查找 ， 以 避免 幕墙 GRC 
与 混凝土 结构 碰撞 、 幕 墙 天 沟 与 主 钢 结构 碰撞 以 及 机 电 与 钢 结构 碰撞 等 问题 。 根 
据 倍 撞 报 告 显 示 ， 本 项 目 运河 宿 迁 港 及 仓储 一 期 工程 共 发 现 碰撞 点 4_000 余 处 ， 
类 型 均 为 便 伴 撞 ， 经 检测 ， 碰 撞 报 告 如 图 4 所 示 ， 使 用 Revit 建立 全 机 电 专 业 
模型 ，aNaviswork 进行 管线 碰撞 、 优 化 、 排 布 ， 保 证 模型 与 现场 施工 高 度 一 致 ， 
针对 发 现 的 管线 碰撞 问题 , 采用 BIM 技术 进行 管道 优化 , 管道 优化 前 后 对 比如 图 
5 所 示 。 同 时 ,项 目 设计 团队 应 用 Revit 软件 进行 深化 设计 ， 利 用 三 维 模型 自动 
生成 各 种 平面 、 痢 面 、 大 样 图 。 结 合 现 场 实际 情况 及 工程 施工 进度 ， 根 据 图 纸 设 
计 说 明 、 规 范 、 图 集 及 业主 单位 的 相关 要 求 ， 项 目 部 自 开 工 以 来 先后 完成 了 施工 
现场 平面 布置 图 、 二 次 结构 构造 柱 、 钢 结构 工程 、 摩 擦 阻尼 器 等 多 方面 的 图 纸 深 
化 设计 ， 并 得 到 业主 和 监理 单位 的 签字 确认 ， 及 时 指导 现场 施工 。 


LE z J 项 目 2 
碰撞 名 称 状态 距离 网 格 位 置 说 明 RAAM 碰撞 点 JAB ID Be ”项 目 名 称 项 目 类 型 项 目 ID Be 。 项 目 名 称 项 目 类 型 
碰撞 1 。 新 建 -2.441|2-1/9-2-1/D : 10 硬 磁 撞 2017/9/7 09:15.29 jx:17.582、 y:74.189, 2:10.154 |; < 无 标高 >STEEL/Q345B 98979 实体 JEŠ ID: 1498785 -70 混凝土 -现场 浇注 混凝土 -C60 实 体 


碰撞 2 ”新 建 -2.441|2-1/9-2-1/D:10 BREE) 2017/9/7 09:15.29x:17.582、y:74.189、z:10.154 | 7 ID: 316021 < 无 标高 >STEEL/Q345B 98979 实体 JEŽ ID: 1498785 -70 混凝土 -现场 浇注 混凝土 -C60 实 体 


碰撞 3 。 新 建 -2.349|2-1/D-2-6 : 9.82 ”| 硬 碰 挤 2017/9/7 09:15.29 |x:-46.751、y:2.665、 2:9.836 < 无 标高 >STEEL/Q345B 295330 实体 [JŽ ID: 1495812|-70 混凝土 -现场 浇注 混凝土 -C60 实 体 


Eq 


碰撞 4 。 新 建 -2.349|2-1/D-2-6 : 9.82 ” 硬 碰 撞 2017/9/7 09:15.29|x:-46.751, y:2.665. z:9.836 | 7 HF ID: 310370 < 无 标高 >STEEL/Q345B 295330 实体 JEŽ ID: 1495812|-70 混凝土 -现场 浇注 混凝土 -Cc60 实 体 


碰撞 6 新建-1.322|2-9-2-F: 10 BRUTE 2017/9/7 09:15.29 x:0.394, y:75.758. 2:10.205 |J ID: 288402 < 无 标高 > STEELU/ 格 栅 板 288921 实 体 JE ID: 1499018 -70 混凝土 -现场 浇注 混凝土 -C60 实 体 


| 新 建 -1.322|2-9-2-F: 10 硬 碰 撞 2017/9/7 09:15.29 x:0.394、y:75.758、z:10.205 ”| 元 黄 /D: 288401|< 无 标高 >|STEEU 格 顶板 288921 实体 JEŽ ID: 1499018 -70 混凝土 -现场 浇注 混凝土 -C60 实 体 
| 新 建 -1.301|2-1D-2-6: 10 。” 硬 碰 撞 2017/9/7 09:15.29|x:-47.348, y:4.806. 2:10.170 |: < 无 标高 >STEEL/Q345B 295330 实体 JEŽ ID: 1495812 -70 混凝土 -现场 浇注 混凝土 -C0 实体 
a 
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图 4 碰撞 报告 


图 5 管道 优化 前 后 对 比 

2. 3 基于 BIM 的 可 视 化 技术 

在 运河 宿迁 港 项 目 中 , 针对 传统 纸 质 交底 存在 实用 性 不 强 、 方 法 繁琐 等 问题 ， 
采用 BM 技术 三 维 模型 可 视 化 交底 ， 更 加 形象 客观 ， 具 有 更 强 的 实用 性 ， 如 图 6 
所 示 ; 基于 施工 现场 采用 大 量 盘 扣 式 脚手架 ， 脚 手 架 连 接 处 插销 多 工艺 复杂 ， 现 
采用 三 维 模型 交底 方式 ， 可 视 性 强 ， 保 证 脚手架 工程 安全 捞 建 ; 况且 施工 现场 机 
电 结构 复杂 ， 专 业 多 ， 易 发 生 安装 与 图 纸 不 符 现象 ,根据 提供 的 二 维 图 纸 搭建 机 
电 管 线 模 型 进行 可 视 化 交底 ， 能 够 大 大 提高 机 电 管 线 安装 的 准确 率 。 


(a) 传统 纸 质 交 底 Cb) 可 视 化 交底 
6 传统 纸 质 交 底 与 可 视 化 交底 对 比 
考虑 到 本 项 目 工期 紧张 ， 且 施工 环境 复杂 ， 施 工人 员 专 业 素质 各 异 ， 由 此 可 
能 会 发 生 信息 沟通 不 对 称 的 现象 ， 进 而 可 能 导致 施工 错误 或 延期 ，BIM 小 组 采用 
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navisworks 软件 进行 4D (3D+Time) 施工 模拟 ,模拟 施工 进度 指导 现场 施工 保证 

工程 能 按期 、 高 质 完成 。 实 施 施 工 模拟 的 过 程 就 是 通过 建立 BIM 模型 ， 把 施工 计 
划 、 数 据 、 现 场 环境 、 方 案 等 纳入 模型 之 中 ， 运 用 BIM 软件 进行 施工 模拟 ， 其 施 
工 进度 模拟 及 控制 流程 如 图 7 所 示 。 


Project Timel iner 
计划 进度 表 数据 源 


施工 动态 模拟 
动画 


如 施工 
动态 模型 


7 施工 进度 模拟 及 控制 流程 图 
2.4 BIM 与 VR 技术 结合 


本 项 目 利用 BM 技术 建立 的 工程 模型 模型 导入 UNITYUnity 3D 中 进行 加 工 、 
处 理 ， 之 后 利用 VR 设备 进行 VR 实景 演示 。 Li 
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图 8 VR 实景 演示 图 


维 扫描 技术 结合 


但 是 在 施工 阶段 ， 要 将 模型 应 用 于 管理 则 需要 有 效 手段 加 以 辅助 ， 因 此 ， 
本 项 目 采 用 三 维 扫描 技术 作为 纽带 , 连接 BIM 模型 与 工程 现场 , 利用 三 维 扫描 技 
术 对 正在 施工 或 竣工 后 的 建筑 进行 扫描 , 生成 点 云 模型 ， 该 模型 能 够 反映 实体 建 
筑 的 内 部 结构 以 及 空间 位 置 关 系 等 信息 , 三 维 扫描 合成 图 如 图 9 所 示 。 三维 扫描 


技术 将 工程 现场 的 情况 完整 的 记录 下 来 , 获得 数据 全 面 完整 ,将 获得 的 点 云 模 型 
与 已 建 BIM 模型 进行 对 比 校 核 , 及 时 地 对 施工 中 存在 的 误差 进行 调整 和 修改 ， 从 
而 保证 建筑 实体 与 BIM 模型 的 统一 。 其 最 大 特点 就 是 非 接触 面 测量 ， 有 效 地 解决 
了 施工 现场 复杂 的 测量 问题 , 扫描 技术 对 于 工程 现场 最 大 的 好 处 在 于 优化 现场 人 
员 主 要 以 钢 尺 、 传 统 图 纸 作业 这 种 繁琐 的 工作 方式 ， 其 应 用 流程 路 线 图 如 图 10 
所 示 。 
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三 维 建 模 软件 


图 10 三 维 扫 描 应 用 流程 路 线 图 
2.6 基于 BIM 的 5D 技术 


的 。 本 项 目 一 运用 BIM5D 软件 平台 ， 将 Revit 
等 软件 建立 的 模型 导入 BIM5D 进行 集成 , 形成 完备 的 BIM 应 用 模型 ,将 模型 与 施 
工 图 纸 、 进 度 计划 、 成 本 计划 关联 起 来 。 

在 运河 宿迁 港 项 目 中 ， 采 用 Navisworks、 | 部 BW 等 软件 对 施工 场地 进行 场 


地 分 析 及 绿色 建筑 三 维 模拟 。 研 发 项 目 级 专项 管理 平台 ,在 保证 安全 、 质 量 要 求 
的 前 提 下 ,通过 BM 技术 进行 管理 ， 最 大 限度 地 节约 资源 ， 并 尽 可 能 减少 对 环境 


(FRAT 


存在 负面 影响 的 施工 活动 ， 实 现 四 节 《 节 能 、 节 地 、 节 水 、 节 材 )》， 努 力 打造 绿 
色 建 筑 。 

通过 施工 用 地 的 合理 利用 , 建筑 设计 前 期 的 场地 分 析 、 运 营 管 理 中 的 空间 管 
H, 达到 节约 施工 场地 的 目的 ,为 项 目 绿 色 施工 加 分 ; 利用 BM 技术 协助 土方 量 
的 计算 ,模拟 土地 沉降 、 场 地 排水 设计 ， 以 及 分 析 建 筑 的 消防 作业 面 ， 设置 最 经 
济 合 理 的 消防 器 材 。 设计 规划 每 层 排水 地 漏 位 置 雨水 等 非 传统 水 源 收集 , 将 收集 
来 的 水 源 循 环 利用 ,能 达到 节 水 的 目的 ; 利用 BIM 技术 ,通过 将 BIM 模型 与 现场 
实际 情况 进行 对 比 ， 进 行 物料 统计 与 限额 领 料 ， 以 达到 节 材 的 目的 ， 利 用 BIM 
算 量 统计 技术 ， 通 过 参数 化 嵌入 及 三 维 码 ， 使 设备 材料 有 据 可 但 ， 施 工 过 程 定位 
管理 , 二 维 码 物资 供应 链 管理 信息 系统 流程 图 如 图 7 所 示 。 在 设备 材料 采购 前 完 
成 族 库 构件 的 参数 ， 使 用 5D-BIM 进行 限额 领 料 ， 避 免 物料 的 二 次 运输 、 以 及 不 
必要 的 损耗 ， 大 大 降低 物料 的 消耗 ， 市 约 成 本 。 


二 维 码 物资 供应 链 管 理 信 息 系 统 流程 图 


入 库 前 物资 信息 化 施工 现场 管理 
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[输送 楼 层 扫描 确认 |] 


L 安装 后 扫描 确认 _| 


出 库 扫描 核对 


图 7 二 维 码 物资 供应 链 管理 信息 系统 流程 图 


3 结束 语 

随 着 经 济 的 快速 发 展 , 我 国 大 型 建设 项 目的 投资 日 益 增加 、 参 建 单位 越 来 越 
多 、 项 目 功能 要 求 越 来 越 高 且 项 目 信息 量 大 等 特点 日 益 显著 。 目 前 ， 建 设 项 目 深 
化 设计 要 求 越 来 越 高 ， 建 设 方案 越 来 越 复杂 ， 工 期 越 来 越 紧 张 ， 传 统 模式 下 的 信 
息 沟通 和 管理 模式 已 远 远 不 能 满足 要 求 ， 而 BIM 提供 了 一 个 合理 高 效 的 管理 平 
台 ， 能 有 效 提高 项 目 生产 效率 ， 实 现 精细 化 管理 和 标准 化 管理 的 目标 。BIM 技术 
已 经 成 功 应 用 在 运河 宿迁 港 及 仓储 一 期 工程 的 项 目 管理 上 ， 同 时 结合 宿迁 港 项 


目 ， 进 一 步 研究 了 BM 技术 在 施工 阶段 的 具体 应 用 ,包括 深化 设计 应 用 、 可 视 化 
技术 、 与 VR 技术 结合 、 与 三 维 扫描 技术 结合 、5D 技术 等 。BIM 技术 在 整个 项 目 
建设 全 寿命 周期 中 起 到 重要 作用 ， 利 用 自身 优点 ， 对 整个 过 程 进行 监管 。 如 今 ， 
市 场 竞争 愈 发 激烈 ， 利 用 BIM 技术 提升 项 目 建筑 水 平 与 管理 水 平 已 成 为 当 务 之 
急 。 同 时 ， 在 实践 过 程 中 ， 应 不 断 完善 BINM 技术 ， 以 促进 建筑 业 可 持续 发 展 。 
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Research of BIM technology application in the canal Suqian 
port project 


Li Xinyu, He Yuhang, Huo Xuxin 
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Abstract: With the canal Suqian port phase ii project and the first phase of warehouse 
as the backing,combined with the features of the stern design requirements,the 
complex solution,being pressed for time,green construction ,in accordance with the 
problem of the traditional construction,using BIM(Building Information Modelling) 
and extensive using new information on site construction technology,realize the 
complex engineering visualization and parametric modeling,virtual 3D model 


construction ,found that the problem timely adjustment ,obtain the most accurate 


engineering basic data,realize the whole process cost management ,realize the sharing 
and reuse of engineering engineering data,to ensure that the project meets the 
requirements of green building evaluation.The application of BIM technology in the 
construction stage is further studied with the project of the canal Suqian 
port,including deepening design application ,visualization technology,combining with 
high-tech technology ,5D technology,etc. 


Keywords:technology of building information modelling;visualization 
technology ;5D 


